WAE UNAN, IN 


LAPORAN PEKERJAAN TAPAK PKY DAN PERUMAHAN 
ByshiswalRikyowiKurntawantASssseBUInUN 


- aa S3 “ 
SP 


# Menteng Kencana Mas : MENTASI PERSIAPAN TAPAK PERUMAHAN MKE 


Area Perumahan G-10 Setelah Brushing 


LAHAN AREA PERUMAHAN MKE 


Area Perumahan G-10 MKE sudah siap untuk dibangun 2 unit G-10. 
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FOTO DOKUMENTASI PEMBUKAAN/LC AREA PERUMAHAN PKE 
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Lokasi Rencana Perumahan — 12,00 Ha - 
Tapak Akses Jalan Perumahan 


Belum LC - 10,39 Ha 
Sudah LC — 1,61 Ha 


Peta Lahan Terbuka dan Belum Terbuka 


LAHAN AREA PERUMAHAN PKE 
Proses Brushing lahan area peumahan PKE sudah terbuka 1,61 Ha dari total 12 Ha. 
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PT BORNEO SAWIT GEMILANG 


# Menteng Kencana Mas FOTO DOKUMENTASI PEMBUKAAN/LC AREA PKS PANGKOH 
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Peta Lahan Terbuka dan Belum Terbuka Tampak Area PKS yang Telah di-Brushing 


LAHAN AREA PKS 


Proses Brushing lahan area PKS Pangkoh Estate sudah terbuka seluas 7,74 ha dari total 9 ha. 
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